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ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
2/28<br>
<br>
Osallistujat<br>
<br>
Läsnä<br>
<br>
Poissa<br>
<br>
Muut läsnä<br>
<br>
Nimi<br>
Virtanen Immo<br>
Laakso Vilho<br>
Ala-Hemmilä Pirjo<br>
Lalla Riitta<br>
Rautavuo-Hätönen Henna<br>
Vahto Heikki<br>
<br>
Tehtävä<br>
puheenjohtaja<br>
II vpj.<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
<br>
Nieminen Mira<br>
Helen Monna<br>
Kitala Kari<br>
Rantanen Jani<br>
Ruotsalainen-Kyynäräine<br>
n Rita<br>
Upola Seija<br>
Varjola Veera<br>
Ylä-Hemmilä Veikko<br>
Riihilahti Tuomo<br>
Ikola-Norrbacka Rinna<br>
<br>
I vpj.<br>
varajäsen<br>
varajäsen<br>
varajäsen<br>
varajäsen<br>
<br>
Kemppi Hilkka<br>
Palokangas-Viitanen<br>
Merja<br>
Pispa Aapo<br>
Kontio Reetta<br>
<br>
valtuuston pj.<br>
valtuuston II vpj.<br>
<br>
Hirvonen Harri<br>
Manninen Heikki<br>
<br>
Lisätiedot<br>
<br>
varajäsen<br>
varajäsen<br>
varajäsen<br>
valtuuston I vpj.<br>
kunnanjohtaja, esittelijä<br>
<br>
talousjohtaja, esittelijä<br>
hallinto- ja<br>
henkilöstöpäällikkö, sihteeri<br>
tekninen johtaja<br>
kaavoituspäällikkö<br>
<br>
Allekirjoitukset<br>
Immo Virtanen<br>
Puheenjohtaja<br>
<br>
Reetta Kontio<br>
Pöytäkirjanpitäjä<br>
<br>
Käsitellyt asiat<br>
159 - 169 §<br>
Pöytäkirjan tarkastus<br>
Tarkastuspvm<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
1 / 7<br>
<br>
2020<br>
<br>
Tarkastuspvm 1<br>
<br>
/ 7<br>
<br>
2020<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Henna Rautavuo-Hätönen<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
3/28<br>
<br>
Pirjo Ala-Hemmilä<br>
<br>
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä<br>
Asikkalan kunnan verkkosivulla<br>
<br>
1 / 7 2020<br>
<br>
Virka-asema ja allekirjoitus<br>
<br>
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö<br>
<br>
Reetta Kontio<br>
<br>
Lisätietoja antavat<br>
Talousjohtaja, vs. kunnanjohtaja, Aapo Pispa, puh. 044 778 0220,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Reetta Kontio, puh. 044 778 0226,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 159<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
4/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen<br>
KHALL § 159<br>
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan<br>
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika<br>
ja paikka sekä käsiteltävät asiat (hallintosääntö 148 §).<br>
Kunnanhallituksen kokouksissa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus (hallintosääntö 153 §).<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu<br>
kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti koollekutsutuksi ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla,<br>
myöskin päätösvaltaiseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 160<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
5/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen<br>
KHALL § 160<br>
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla<br>
(hallintosääntö 168 §).<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Kunnanhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Henna Rautavuo-Hätösen ja Pirjo Ala-Hemmilän.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
§ 161<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
6/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Työjärjestyksen hyväksyminen<br>
KHALL § 161<br>
Kokouskutsu toimitetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta ja<br>
samassa yhteydessä esityslista julkaistaan luottamushenkilöiden<br>
sähköisessä kokousjärjestelmässä. Esityslista sisältää ehdotuksen<br>
kokouksen työjärjestykseksi. Mikäli esityslistan ulkopuolelta otetaan<br>
käsiteltäväksi asioita, käsitellään ne tämän asiakohdan yhteydessä.<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Kunnanhallitus päätti hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen ja hyväksyä kunnanhallitukselle toimitetun lisälistan siten,<br>
että lisälistan asiakohta Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke /<br>
hankintapäätös käsitellään kohdassa 8. Muut asiat siirtyvät yhdellä<br>
kohdalla eteenpäin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Kunnanhallitus<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
§ 154<br>
§ 162<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
7/28<br>
<br>
15.06.2020<br>
01.07.2020<br>
<br>
Kiinteistöjen ostaminen<br>
950/10.03.00/2020<br>
KHALL § 154<br>
Asikkalan kunta on neuvotellut yksityisten maanomistajien kanssa<br>
Vääksyssä sijaitsevien määräalojen ostamisesta. Maanomistajat<br>
ovat hyväksyneet neuvotteluissa esitetyn hinnoittelun. Noin 5700<br>
m2- suuruinen määräala (kiinteistötunnus 16-401-3-80) hintaan 57<br>
000 euroa. Noin 4760 m2-suuruinen määräala (kiinteistötunnus<br>
16-401-3-32) hintaan 47 600 euroa.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, puh. 044 778 0210,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää ostaa kyseiset määräalat kauppakirjaliitteistä<br>
ilmenevillä ehdoilla ja kauppahinnoilla. Kunnanhallitus valtuuttaa<br>
kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjat kunnan puolesta.<br>
Asian käsittely kokouksessa:<br>
Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti:<br>
Kunnanhallitus päättää ostaa kyseiset määräalat kauppakirjaliitteistä<br>
ilmenevillä ehdoilla ja kauppahinnoilla, kuitenkin siten, että molemmilta määräaloilta järjestyy vähintään 12 metrin levyinen tieyhteys<br>
Tallukalle johtavalle tielle.<br>
Immo Virtanen esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun. Puheenjohtaja totesi kunnanhallitusta kuultuaan kunnanhallituksen olevan yksimielinen asian palauttamisesta takaisin valmisteluun.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun.<br>
__________<br>
<br>
KHALL § 162<br>
Asikkalan kunta on neuvotellut yksityisten maanomistajien kanssa<br>
Vääksyssä sijaitsevien määräalojen ostamisesta. Maanomistajat<br>
ovat hyväksyneet neuvotteluissa esitetyn hinnoittelun. Noin 5700<br>
m2- suuruinen määräala (kiinteistötunnus 16-401-3-80) hintaan 57<br>
000 euroa. Noin 4760 m2-suuruinen määräala (kiinteistötunnus<br>
16-401-3-32) hintaan 47 600 euroa. Kunnanhallitus käsitteli asiaa<br>
kokouksessaan 15.6.2020 ja päätti palauttaa asian valmisteluun.<br>
Liitteenä olevaan kauppakirjaan on lisätty kohta 12 metriä leveästä<br>
kulkuyhteydestä määräalalle. Kulkuyhteys käy ilmi myös kauppakirjan liitteenä olevasta kartasta. Yhteyden kautta on mahdollista järjestää kulku molemmille määräaloille.<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Kunnanhallitus<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
§ 154<br>
§ 162<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
8/28<br>
<br>
15.06.2020<br>
01.07.2020<br>
<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää<br>
1. ostaa kyseiset määräalat kauppakirjaliitteistä ilmenevillä ehdoilla<br>
ja kauppahinnoilla;<br>
2. valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjat kunnan<br>
puolesta;<br>
3. todeta, että kauppa voidaan toteuttaa, kun valtuusto on myöntänyt maanostoa varten lisämäärärahan.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Liitteet<br>
<br>
1<br>
2<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Kiinteistön 16-401-3-32 määräalan kauppakirja -luonnos<br>
Kiinteistön 16-401-3-80 määräalan kauppakirja -luonnos<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 163<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
9/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Lisämääräraha kiinteistöjen ostamiseen<br>
950/10.03.00/2020<br>
KHALL § 163<br>
Asikkalan kunnanhallitus on 18.5.2020 § 114 hyväksynyt seuraavat<br>
kiinteistöjen ostamiset:<br>
Kiinteistö 16-401-6-614 hintaan 46 020 euroa ja<br>
kiinteistön 16-401-6-671 palsta 6 hintaan 61 900 euroa.<br>
Edellisten lisäksi kunnan edustaja on neuvotellut seuraavien kiinteistöjen ostosta:<br>
Määräala kiinteistöstä 16-401-3-80 hintaan 57 000 euroa ja<br>
määräala kiinteistöstä 16-401-3-32 hintaan 47 600 euroa.<br>
Kunnan talousarvion investointiosassa on varattu maanhankinnalle<br>
100 000 euron määräraha. Edellä mainittujen kiinteistöjen ja määräalojen yhteenlaskettu hinta on 212 520 euroa mikäli kaupat määräaloista toteutuvat. Kauppahintojen lisäksi kuluihin lisätään maanmittaustoimitusten kulut.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Kaavoituspäällikkö Heikki Manninen<br>
puh. 044 778 0270, heikki.manninen@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää 125 000<br>
euron lisämäärärahan talousarvion investointiosan kohdalle maanhankinta.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 164<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
10/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Täyttölupa kaavasuunnittelijan toimen täyttämiseen<br>
969/01.01.01/2020<br>
KHALL § 164<br>
Asikkalan kunnan kaavasuunnittelijan tehtävää hoitanut henkilö on<br>
siirtymässä pois kunnan palveluksesta 1.8.2020 alkaen. Kaavasuunnittelijan tehtäväkuvaan kuuluvat kaava-asioiden valmistelutehtävät,<br>
kaavoitus- ja paikkatieto-ohjelmistojen käyttäminen, kiinteistökauppoihin liittyvät valmistelutehtävät ja kaavoitus- ja maankäytön asianhallintatehtävät sekä yleiset toimistotehtävät ja asiakaspalvelu.<br>
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan virkojen ja toimien<br>
täyttämiseen toistaiseksi sekä yli vuoden määräaikaisten tehtävien<br>
ja sijaisuuksien täyttämiseen tulee saada kunnanhallituksen lupa.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Kaavoituspäällikkö Heikki Manninen, puh. 044 778 0220,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kaavasuunnittelijan tehtävän täyttämiseksi toistaiseksi 1.8.2020 lukien.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 69<br>
§ 41<br>
§ 165<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
11/28<br>
<br>
30.03.2020<br>
08.06.2020<br>
01.07.2020<br>
<br>
Kari Lyyrylän valtuustoaloite koskien Muut asiat-kohdan palauttamista valtuuston<br>
esityslistalle sekä Katja Riihilahden valtuustoaloite koskien "muut asiat" -kohdan<br>
palauttamista valtuuston esityslistoihin<br>
718/00.02.00/2019, 504/00.02.00/2018<br>
KHALL § 69<br>
Valtuuston kokouksessa 10.12.2018 on jätetty Kari Lyyrylän toimesta valtuustoaloite koskien ”Muut asiat” -kohdan palauttamista valtuuston esityslistoihin. Valtuutettu Lyyrylän lisäksi samasta asiasta<br>
on Katja Riihilahti tehnyt vastaavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 9.9.2019. Valtuustoaloitteiden käsitellessä samaa asiaa,<br>
voidaan aloitteet käsitellä päätöksenteossa yhdellä päätösesityksellä. Valtuustoaloitteet ovat tämän asiakohdan liitteinä.<br>
Valtuustoaloitteissa on esitetty, että ”Muut asiat” -asiakohta tulisi palauttaa valtuuston esityslistalle. ”Muut asiat” -asiakohtaa on yleisesti<br>
käytetty sitä varten, että valtuutetut voivat tuoda esille valtuuston kokouksessa sellaisia ajankohtaisia asioita, joita ei ole mainittu esityslistalla. Asiakohtaan on aiemmin merkitty myös kokouksessa jätetyt<br>
valtuustoaloitteet, yleiset pyynnöt ja esitykset sekä muut ajankohtaiset asiat. Asiakohdan palauttamista perustellaan sillä, että valtuutetuilla ei ole nykyjärjestelyssä mahdollisuutta esittää ajankohtaisia tai<br>
muita tärkeitä asioita valtuuston kokouksen aikana. ”Muut asiat”<br>
-asiakohdan puuttuminen vaikuttaa valtuustoaloitteiden mukaan<br>
myös kokouksen kulkuun, kun valtuutetut tuovat ajankohtaisia asioitaan esille esityslistan asioiden käsittelyn yhteydessä. Tämän lisäksi<br>
valtuutetut ovat tuoneet tällaisia asioita esille myös valtuustoaloitteiden muodossa, jolloin aloitteiden käsittely ruuhkautuu.<br>
Kuntalain (410/2015) 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 93 §:n tarkoittamalla tavalla. Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa<br>
asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.<br>
Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi<br>
on tehtävä yksimielisesti. Kuntalaki siis mahdollistaa muiden, esityslistan ulkopuolisten, asioiden käsittelyn kokouksen aikana. Asioiden<br>
käsittelyn ehtona kuitenkin on se, että asian tulee olla kiireellinen ja<br>
valtuuston tulee hyväksyä asian käsittelyyn ottaminen yksimielisesti.<br>
Esityslistan ulkopuolisten asioiden käsittelyyn liittyen Päijät-Hämeen<br>
kunnissa on erilaisia käytäntöjä, mutta pääsääntöisesti kuntien valtuustoissa on toimittu niin, että kunnanvaltuuston esityslistalla ei ole<br>
erillistä “muut asiat”-asiakohtaa. Yleinen tulkinta on se, että<br>
valtuustossa ei tulisi koskaan olla valmistelemattomia muita asioita.<br>
Tästä syystä esityslistan ulkopuolisia muita asioita ei kirjata listalle<br>
eikä niille ole varattu erillistä kohtaa esityslistalla. Muiden asioiden<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 69<br>
§ 41<br>
§ 165<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
12/28<br>
<br>
30.03.2020<br>
08.06.2020<br>
01.07.2020<br>
<br>
kirjaamista vaikeuttaa myös se, että kokouksen sihteerin on<br>
käytännössä hyvin haastavaa muodostaa tulkintaa siitä, mitkä asiat<br>
valtuustossa käytävästä keskustelusta ovat sellaisia ”muita asioita”,<br>
jotka tulisi kirjata pöytäkirjaan. Yleisesti ottaen muissa kunnissa<br>
”muihin asioihin” on kirjattu esimerkiksi kokousaikatauluja,<br>
kunnanvaltuuston poikkeusaikatauluja, muita käytännön asioita sekä<br>
kokouksessa jätettyjä valtuustoaloitteita. Asikkalan valtuuston<br>
kokouksen esityslistalla on nykyisin oma asiakohtansa kokouksessa<br>
jätettäviä valtuustoaloitteita varten.<br>
Kuntalaki mahdollistaa ”muut asiat” -asiakohdan palauttamisen esityslistalle edellä mainitulla tavalla. Tämä kuntalain määrittelemä käytäntö, jossa asian tulee olla kiireellinen ja asian käsittelemisestä tulee tehdä yksimielinen päätös, on kuitenkin käytännössä kokouksen<br>
aikana raskas toteuttaa. Käytännössä muiden, esityslistan ulkopuolisten, asioiden käsittely vaatisi jokaisen asian yhteydessä erillisen<br>
valtuuston päätöksen siitä, otetaanko asia käsiteltäväksi vai ei. Kuntalain mainitsema ehto asian kiireellisyydelle on myös tulkinnallinen,<br>
joka johtaa siihen, että selvää rajausta käsiteltäville muille asioille on<br>
käytännössä haastavaa tehdä.<br>
Valtuustossa ei tulisi koskaan olla valmistelemattomia muita asioita.<br>
Vaikka Kuntalaki mahdollistaa muiden asioiden käsittelyn tietyillä ehdoilla, on kuitenkin näiden ehtojen täyttäminen käytännössä hyvin<br>
haastavaa ja voidaan todeta, että ehtojen täyttäminen käytännössä<br>
hidastaisi kokouksen kulkua. Päijät-Hämeen muissa kunnissa yleinen käytäntö on myös se, että ”muut asiat” -asiakohtaa ei ole lisätty<br>
esityslistalle. Näillä edellä mainituilla perusteluilla konsernipalvelut<br>
toteavat kannan ottonaan, että valtuustoaloitteiden mukainen muutos valtuuston esityslistaan, jossa ”muut asiat” -asiakohta tulisi palauttaa esityslistalle, ei ole yleisen käytännön ja valtuuston kokousten kulun kannalta kannattava.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, puh. 044 778 0210,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Hallinnon suunnittelija Severi Suppula, puh. 044 778 0492,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää<br>
1. merkitä tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteisiin, jotka koskivat<br>
”muut asiat” -asiakohdan palauttamista valtuuston esityslistoille;<br>
2. esittää valtuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi vastauksen<br>
<br>
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valtuustoaloitteisiin, jotka koskivat ”muut asiat” -asiakohdan palauttamista valtuuston esityslistoille;<br>
3. esittää valtuustolle, että se päättää todeta aloitteet loppuun käsitellyiksi.<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KVALT § 41<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, puh. 044 778 0210,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää<br>
1. merkitä tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteisiin, jotka koskivat<br>
”muut asiat” -asiakohdan palauttamista valtuuston esityslistoille;<br>
2. todeta aloitteet loppuun käsitellyiksi.<br>
Asian käsittely kokouksessa:<br>
Kari Lyyrylä esitti, että valtuusto päättää palauttaa muut asiat-kohdan takaisin valtuuston listoille. Puheenjohtaja rajasi keskustelun<br>
koskemaan asian palauttamista valmisteluun. Katja Riihilahti kannatti Kari Lyyrylän esitystä.<br>
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn aikana on tehty kannatettu muutosesitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä.<br>
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että pohjaesitys on JAA<br>
ja Lyyrylän kannatettu muutosesitys asian palauttamisesta valmisteluun on EI. Äänestys hyväksyttiin.<br>
Suoritetussa nimenhuutoäänestykssä annettiin 10 JAA ääntä, 14 EI<br>
ääntä ja 6 TYHJÄ . Äänestyslista on tämän asiakohdan liitteenä.<br>
Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen näin hyväksytyksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Valtuusto päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun.<br>
__________<br>
<br>
KHALL § 165<br>
Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.6.2020 § 146 käsitellyt valPtk:n tark.<br>
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tuuston 8.6.2020 pidetyn kokouksen täytäntöönpanoa. Kyseisen<br>
asian käsittelyssä kunnanhallitus huolehtii kuntalain § 39 mukaisesti<br>
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.<br>
Kuntalain 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston<br>
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto<br>
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,<br>
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on<br>
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.<br>
Kunnanhallitus katsoi valtuuston 8.6.2020 § 41 osalta, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja päätti jättää<br>
päätöksen täytäntöönpanematta.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus<br>
1. esittää valtuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi vastauksen<br>
valtuustoaloitteisiin, jotka koskivat ”muut asiat” -asiakohdan palauttamista valtuuston esityslistoille;<br>
2. esittää valtuustolle, että se päättää todeta aloitteet loppuun käsitellyiksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Liitteet<br>
<br>
3<br>
4<br>
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Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke / hankintapäätös<br>
TEKNLTK § 35<br>
Taustaa<br>
Vääksyn Yhteiskoulu on rakentunut neljässä osassa siten, että A<br>
osa on valmistunut 1931, B osa 1958, C osa 1975 ja D osa 1999.<br>
Koulun edellinen laaja perusparantaminen tehtiin 1990 luvun lopulla.<br>
Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanketta varten perustettiin hanketta valmisteleva työryhmä (Kunnanhallitus § 320 04.12.2017).<br>
Työryhmän puheenjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja Juri<br>
Nieminen ja sitten 11.11.2019 alkaen valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuomo Riihilahti muut työryhmän jäsenet , Juha Leppialho (sivistysjohtaja), Petri Haapanen (vs sivistysjohtaja),Jarkko<br>
Koponen (VYK rehtori), Sari Puputti (VYK apulaisrehtori), Merja Karjalainen (VYK johtotiimi), Pirjo Ala-Hemmilä (VYK johtotiimi), Vesa<br>
Okkola (kasvatus- ja opetusltk:n pj), Yrjö Wederhorn (teknisen ltk:n<br>
pj), Harri Hirvonen (tekninen johtaja), Pekka Ahlqvist (talonrakennusmestari), Rinna Ikola-Norrbacka (kunnanjohtaja) sekä ulkopuolisena<br>
konsulttina Kari Järvinen, RA, Arkkitehtuuritoimisto Kari Järvinen.<br>
Työryhmä järjesti kuntalaiskahvilan, jossa kartoitettiin kuntalaisten<br>
toiveita Koulurakentamishankkeen osalta. Valtuustolle on järjestetty<br>
seminaarit 19.10.2017 ja 23.4.2018. Kasvatus- ja opetuslautakunnan seminaari oli 19.12.2017. Työryhmä suositteli uudisrakennuksen rakentamista. Pedagogista asiakirjaa sekä tilaohjelmaa varten<br>
suoritettiin sidosryhmille kysely heidän tilatarpeista. Hankkeessa sitoutetaan koulut yhteistyön myös tilojen osalla eli yhteiskäyttötiloja<br>
ovat mm keittiö, käsityö, oppilashuollon sekä opettajien sosiaalitilat.<br>
Hankkeen nimi on ”Vääksyn Yhteiskoulu”. Rakentamisen suunnittelu<br>
ja toteutus tapahtuu elinkaarihankkeena vuosina 2020 - 2022.<br>
Alustava tilaohjelma oli hiukan yli 7 000 brm². Uudisrakennuksen<br>
laajuus on 6668 brm² perustuen tehokkaampaan tilankäyttöön. Oppilaskohtainen tilamäärä (530 op) on 12,6 m²/oppilas kun sen jakauma on suomessa niinkin suuri kuin 6 m²/op – 25m²/op<br>
Hankintamenettely, tarjoajien valinta ja tarjousten käsittely<br>
Vääksyn Yhteiskoulu on päätetty toteuttaa elinkaarihankintana.<br>
Projektin toteuttaminen on EU-kynnysarvon ylittävä hankita, joka toimeenpantiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä.<br>
Osallistumishakemuksien hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa<br>
11.7.2019. Määräaikaan mennessä kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluihin osallistumishakemuksen jättivät seuraavat tahot:<br>
NCC Suomi Oy<br>
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SRV Rakennus Oy<br>
YIT Suomi Oy<br>
Skanska / Caverion Suomi Oy ryhmittymä<br>
Kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat täyttivät vähimmäisvaatimukset ja ne valittiin tarjoajiksi kilpailullisen neuvottelumenettelyn puitteissa järjestettäviin neuvotteluihin.<br>
Neuvottelukierroksia käytiin syksyn 2019 ja kevään 2020 välillä yhteensä kahdeksan.<br>
YIT Rakennus Oy:tä lukuun ottamatta kaikki muut tarjoajat ilmoittivat<br>
vetäytyvänsä hankinnasta.<br>
Kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvottelujen yhteydessä kartoitettiin laajalti tarkoituksenmukaisia ratkaisumalleja tarjouspyynnölle.<br>
Lopulta päädyttiin noudattamaan RT 103164 mukaista sopimusrakennetta.<br>
Neuvotteluvaiheen päätteeksi tarjouspyyntöaineisto julkaistiin tarjoajille 30.04.2020. Tarjousten jätön määräajaksi asetettiin 05.06.2020.<br>
Tarjoukset pyydettiin toimitettavan projektipankin kautta.<br>
YIT Suomi Oy jätti tarjouksensa määräaikaan mennessä.<br>
Tarjous avattiin 05.06.2020 ja sen todettiin sisältävän tarjouksessa<br>
vaaditut asiakirjat. Todettiin myös tarjoajan täyttävän tilaajavastuuvaatimukset.<br>
Tarjouksen valintaperusteeksi oli tarjouspyynnössä määritelty kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään hinta-laatusuhdetta siten, että laadun osuus on 60 % ja hinnan osuus 40 %.<br>
Tarjousten hinta-laatusuhteen arviointi<br>
Laadun arviointi<br>
Laatupisteiden (120/200 pistettä) osuus, joka on 60 % kokonaismäärästä Laadun arvioinnin pääotsikot ja niiden painoarvot ovat<br>
seuraavat:<br>
1. Tilojen ja ulkoalueiden suunnitteluratkaisujen toiminnallisuus<br>
ja ympäristön virikkeellisyys (enintään 45 pistettä)<br>
a) Sisä- ja ulkotilojen pedagoginen toimivuus ja viihtyisyys<br>
(enint.15 pistettä)<br>
- tukee opetussuunnitelman mukaista toimintaa<br>
b) Suunnitelmien ja joustavien oppimisympäristöjen innovatiivisuus (enint.10 pistettä)<br>
- opetustoimintaa tukevat uudet ratkaisut<br>
c) Suunnitelmien logistinen erinomaisuus ja turvallisuus<br>
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(enint.5 pistettä)<br>
- tilojen välisten yhteyksien toimivuus<br>
- yhteisten aulatilojen hyödyntäminen opetuksessa<br>
d) Tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus sekä koulun että<br>
ulkopuolisten käyttäjien kannalta (enint.15 pistettä)<br>
- monikäyttöisyyden toteutuminen<br>
- muunneltavuuden mahdollistavat tekniset ratkaisut<br>
2. Taajamakuva ja arkkitehtuuri (enintään 25 pistettä)<br>
a) Suunnitelmat osana harmonista kuntarakennetta (enintään<br>
10 pistettä)<br>
- rakennuksen soveltuminen ympäristöönsä ajallisesti kestävällä tavalla<br>
- rakennuskokonaisuuden massoittelu ja jäsentäminen<br>
- piha-alueiden kaupunkikuvallinen ilme ja toiminnallisuus<br>
- julkisivujen sommittelu ja rakennusmateriaalien käyttö<br>
b) Sisä- ja ulkotilojen sekä rakennusten julkisivun rakennustaiteellinen vaikutelma (enintään 5 pistettä)<br>
- rakennuksen ulko- ja sisätilojen sommittelu ja suhteet<br>
c) Kunnan ja koulun identiteetin ilmentäminen arkkitehtonisin<br>
ratkaisuin (enintään 10 pistettä)<br>
- identiteetin ilmaisu arkkitehtonisin ja graafisin ratkaisuin<br>
3. Suunniteltujen tilojen sekä ulkoalueiden turvallisuus, terveellisyys ja esteettömyys (enintään 20 pistettä)<br>
a) Liikenteelle, huoltoajolle ja pysäköinnille osoitettujen alueiden<br>
sijainnin tarkoituksenmukaisuus ja turvallisuus (enintään 10 pistettä)<br>
<br>
- huoltoliikenteen (mm. tekninen työ, keittiö, huolto) toimivuus<br>
ja turvallisuus sekä huoltopihan huomaamattomuus<br>
- saattoliikenteen sujuva ja turvallinen järjestäminen<br>
pysäköintialueiden sijainti<br>
- polkupyöräpaikkojen käytön helppous ja pyörätelineiden<br>
käytettävyys<br>
b) Suunnitelmien sisältämien akustisten ratkaisujen ansiot<br>
(enintään 10 pistettä)<br>
- äänen hallinta kokonaisuutena huomioiden tilojen toiminnallisuus ja käytettävyys<br>
- melun torjunta (hiljaiset ja melua tuottavat tilat on eroteltu tehokkaasti; esim. musiikin ja teknisen työn tilat)<br>
- tilojen materiaaliratkaisut ja tyyppitilojen kalustuksen toimivuus akustisesti<br>
4. Ylläpidon tehokkuus ja ekologinen rakentaminen (enintään 30<br>
pistettä)<br>
a) Palvelusuunnitelmakokonaisuuden erinomaisuuden arviointi (enintään 20 pistettä)<br>
- palvelukuvaus<br>
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* kiinteistön hallinto- ja isännöintipalvelut<br>
* käyttäjäpalvelut<br>
* rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunn.pito<br>
* ulkoalueiden hoito ja kunnossapito<br>
* siivouspalvelut<br>
* jätehuolto<br>
- laadunohjaus- ja valvontajärjestelmä<br>
* organisointi ja johtaminen<br>
* yhteistyö tilaajan ja käyttäjän kanssa<br>
* Help Desk-toiminnan kuvaus ja käytettävyysvaatimusten<br>
toteutuminen<br>
* palveluiden laadunvarmistus<br>
* energianhallinta<br>
* toimitila- ja käyttäjäpalvelu<br>
b) Ekologisen rakentamisen tavoitteiden saavuttaminen<br>
(enintään 10 pistettä<br>
- materiaalit (enintään 5 pistettä)<br>
* kestävien materiaali- ja rakenneratkaisuiden käyttö<br>
* vähähiilisyyttä edistävät suunnittelu- ja materiaaliratkaisut,<br>
laitteet, tuotteet ja palvelut<br>
- innovaatiot (enintään 5 pistettä)<br>
* suunnitteluratkaisun energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen<br>
Laatupisteiden arviointi suoritetaan siten, että parhaat laatupisteet<br>
saaneelle tarjoukselle annetaan täydet 120 pistettä ja muiden tarjousten pistemäärä saadaan suhteuttamalla jokainen tarjous erikseen parhaaseen tarjoukseen:<br>
<br>
Hinnan arviointi<br>
Kohteen rakentamiskustannusten ja palvelumaksun sekä muiden<br>
tarjouslomakkeessa esitettyjen kohtien yhteenlaskettu hinta muodostaa arvioitavan kokonaisuuden. Hintapisteiden enimmäismäärä<br>
on 80 pistettä ja painoarvo 40 % kaikista pisteistä<br>
Kohteen investointihinnan, palvelujakson (20 v), valinnaisen palvelujakson (5 v) sekä tunnetun ostoenergian hinnan yhteenlaskettu hinta<br>
muodostaa arvioitavan kokonaisuuden. Tarjoukselle annettavat hintapisteet muodostuvat seuraavasti:<br>
<br>
Tarjousten kokonaisedullisuuden arviointi<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 35<br>
§ 166<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
19/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
01.07.2020<br>
<br>
Tarjousten kokonaistaloudellisuuden arviointi suoritetaan siten, että<br>
laatu saa 60 % ja hinta saa 40 % kaikista pisteistä. Se tarjouksista,<br>
jonka yhteenlasketut laatu- ja hintapisteet ovat korkeimmat, katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Mikäli pisteet ovat vertailun jälkeen tasan, katsotaan korkeammat laatupisteet saanut tarjoaja voittajaksi. Jos tämänkin jälkeen pisteet ovat tasan, ratkaistaan<br>
voittaja arvalla.<br>
Tarjousten arviointi<br>
Tarjoaja esitteli tarjouksensa projektiryhmälle 08.06.2020.<br>
Laatuarviointi suoritettiin 11.06 - 18.06.2020. Tarjousten laatuarvioinnin suorittaa tilaajan arviointiryhmä vertailuperusteiden mukaisesti.<br>
Tarjoushinnat annettiin erillisellä hintalomakkeella.<br>
Tarjousvertailun lopputulos<br>
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on tarjousvertailun perusteella YIT Suomi Oy:n tarjous kokonaispistein 200/200. YIT saavutti<br>
laatupisteistä 140/140 ja hintapisteistä 60/60.<br>
Julkisuuslain mukaan julkista hankintaa koskevat tarjoukset sekä<br>
muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus asiassa on tehty (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6<br>
ja 7§), joten luottamushenkilöiden ei tule antaa tämän esityksen yhteydessä niistä saamaansa tietoa muille. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen aineisto on julkinen asianosaisille eli tarjoajille (ns.<br>
asianosaisjulkisuus). Tarjousaineisto tulee julkiseksi, kun sopimus<br>
on allekirjoitettu. Salassa pidettävät tiedot – mm. liikesalaisuudet –<br>
eivät kuitenkaan ole asianosais- tai yleisöjulkisuuden piirissä missään vaiheessa.<br>
Lopulliset sopimukset elinkaarihankkeen toteutuksesta allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuksen allekirjoittamista edeltää ns. sopimusneuvottelut, joiden aikana ei enää muuteta sopimusehtoja, vaan tehdään pieniä täsmennyksiä ja tarkennuksia sekä muokataan ja kootaan yhteen sopimuksen laaja liiteaineisto.<br>
Elinkaarihanke pitää sisällään sekä rakennusurakkaa koskevan sopimuksen että palvelusopimuksen elinkaarivastuineen.<br>
Hankkeen rahoitusjärjestelyt<br>
Asikkalan kunta on tehnyt ratkaisun, että nyt rakennettava Vääksyn<br>
Yhteiskoulu-rakennus rahoitetaan perinteisesti kunnan ottamalla lainalla ja kunnan taseeseen.<br>
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Lopuksi<br>
Yritysyhteistyö<br>
Projektin aikana on pidetty yrittäjille keskustelu- ja tiedotustilaisuus.<br>
Kunnan henkilöstöä koulutettiin hankintojen suorittamiseen Suomen<br>
yrittäjien ja Päijät-Hämeen yrittäjien toimesta.<br>
YIT:n edustajan arvio on, että he käyttävät n. 60 - 70% paikallista tai<br>
talousalueelta tulevaa materiaalia, palvelua tai työvoimaa.<br>
YIT sitoutuu osaltaan pitämään paikallisille yrityksille info-tilaisuuden<br>
tai pari, joissa paikallisilla on mahdollisuus esitellä omaa osaamistaan/palveluitaan.<br>
Huolimatta siitä, että neuvotteluvaiheen puolesta välistä saakka jouduttiin hankintaa edistämään vain yhden tarjoajan kanssa, päästiin<br>
kokonaisvaltaisesti miellyttävään ja korkealaatuiseen lopputulokseen. Valikoituneella tarjoajalla on erittäin kehittyneet laadunhallintajärjestelmät sekä rakentamiseen että palvelujaksolle, joten toteutus<br>
tulee olemaan laadukas sekä rakennuksen että tarjotun palvelun<br>
osalta.<br>
Hankintapäätöksen ja sopimuksien allekirjoittamisen jälkeen hanke<br>
jatkuu varsinaisella hankkeen toteutusvaiheella. Aluksi palvelutuottajan kanssa suunnitellaan toimintoja ja tiloja tarkemmin tarjoussuunnitelmien pohjalta. Työmaa perustetaan alustavasti elokuussa 2020.<br>
Palvelutuotannon suunnittelu ja valmistelu tapahtuu syksyn 2020 ja<br>
rakennusvaiheen aikana. Rakennus valmistuu alustavasti kesäkuun<br>
alkuun 2022, jonka jälkeen puretaan jäljellä olevat vanhan koulurakennuksen osat.<br>
Valmistuttuaan yhteiskoulu palvelee kuntalaisia lapsista vanhuksiin<br>
useiden vuosikymmenien ajan.<br>
Oheismateriaali ja kuvamateriaali esitetään erikseen.<br>
Elinkaarihankkeen tarjouksen arviointilomake (laatuarviot, hinnan<br>
avainasiat) liitetään pöytäkirjaan.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että Vääksyn<br>
Yhteiskoulun elinkaarihankkeen toteuttajaksi ja palvelutuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt YIT<br>
Suomi Oy. Todetaan, että tarjouksen sisältö vastaa hyvin hankkeen<br>
tavoitteita.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
§ 35<br>
§ 166<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
21/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
01.07.2020<br>
<br>
Hankkeen toteutuksen valmistelu käynnistyy päätöksenteon jälkeen.<br>
Hankkeen toteutus alkaa sopimusaineiston allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuksen allekirjoittaa kunnan lukuun kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.<br>
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto<br>
-<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
valtuuttaa hallituksen päättämään rahoituksesta valtuuston hyväksymän rahoitusratkaisun mukaisesti ja<br>
päättää tehdä vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020 2022 taloussuunnitelman investointimäärärahoihin ja lainalainavaltuuksiin tarvittavat muutokset, jotka tarkentuvat<br>
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KHALL § 166<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Vääksyn Yhteiskoulun elinkaarihankkeen toteuttajaksi ja palvelutuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt YIT Suomi Oy.<br>
Todetaan, että tarjouksen sisältö vastaa hyvin hankkeen tavoitteita.<br>
Hankkeen toteutuksen valmistelu käynnistyy päätöksenteon jälkeen.<br>
Hankkeen toteutus alkaa sopimusaineiston allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuksen allekirjoittaa kunnan lukuun kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.<br>
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto<br>
-<br>
<br>
valtuuttaa hallituksen päättämään rahoituksesta valtuuston<br>
hyväksymän rahoitusratkaisun mukaisesti ja<br>
päättää tehdä vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020 2022 taloussuunnitelman investointimäärärahoihin ja lainalainavaltuuksiin tarvittavat muutokset, jotka tarkentuvat<br>
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.<br>
<br>
Asian käsittely kokouksessa:<br>
Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ensimmäiseen kappaleeseen toiseksi lauseeksi lisättiin lause: "Muita tarjouksia ei jätetty".<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
§ 35<br>
§ 166<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
22/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
01.07.2020<br>
<br>
Edelleen esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan siten, että ehdotuksesta poistetaan viimeinen kappale koskien rahoitusta. Asiaan<br>
palataan myöhemmin.<br>
Päätös<br>
<br>
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Vääksyn Yhteiskoulun<br>
elinkaarihankkeen toteuttajaksi ja palvelutuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt YIT Suomi Oy.<br>
Muita tarjouksia ei jätetty. Todettiin, että tarjouksen sisältö vastaa<br>
hyvin hankkeen tavoitteita.<br>
Hankkeen toteutuksen valmistelu käynnistyy päätöksenteon jälkeen.<br>
Hankkeen toteutus alkaa sopimusaineiston allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuksen allekirjoittaa kunnan lukuun kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.<br>
<br>
__________<br>
Liitteet<br>
<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
VYk kustannukset 1.7.2020<br>
Vääksyn Yhteiskoulun EKH - Arkkitehtuuri 2020-06-30<br>
Vääksyn Yhteiskoulun rakennushankkeen arviointilomake<br>
26.6.2020<br>
Vääksyn Yhteiskoulun rakennushankkeen kustannusarvio<br>
26.6.2020<br>
Vääksyn Yhteiskoulun rakennushankkeeseen<br>
vertailukouluja sisältäviä dioja 25.6.2020<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 167<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
23/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset<br>
KHALL § 167<br>
Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat toimielinten pöytäkirjat:<br>
- teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 16.6.2020<br>
Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavien viranhaltijoiden<br>
viranhaltijapäätökset ajalta12.6.-26.6.2020:<br>
Talousjohtaja<br>
Henkilöstöpäätös<br>
Hallinnon asiantuntijan toimen täyttäminen 3.8.2020 alkaen<br>
Kehittämispäällikkö<br>
Henkilöstöpäätös<br>
Määräaikaisen palvelussuhteen jatkaminen<br>
Kehittämispäällikkö<br>
Muu päätös<br>
Asikkalan kunnan Anianpellon kylässä Häkälän asemakaava-alueella sijaitsevan 1391 m2:n suuruisen Pursi-nimisen tilan (RN:o<br>
16-401-6-830) omakotirakennuspaikan n:o 3 korttelissa 270<br>
vuokraaminen<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää<br>
1. merkitä edellä mainitut lautakuntien kokouspöytäkirjat tietoon<br>
saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä kuntalain tarkoittamaa<br>
otto-oikeutta pöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin;<br>
2. merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja<br>
päättää olla käyttämättä niihin kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 168<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
24/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Tiedoksiantoasiat<br>
KHALL § 168<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusluonteiset<br>
kirjeet ja päätökset:<br>
1. KT:n yleiskirje 8/2020: Kunnallinen yleinen virka- ja<br>
työehtosopimus 2020–2021, Kunnallinen pääsopimus sekä<br>
aiesopimus sote- ja maakuntauudistusta varten<br>
2. KT:n yleiskirje 9/2020: Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja<br>
työehtosopimus (OVTES 2020–2021)<br>
3. KT:n yleiskirje 10/2020: Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja<br>
työehtosopimus 2020–2021 (TS-20)<br>
4. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös ESAVI/17140/2020,<br>
16.6.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle<br>
5. 2021 äänestysaluejaon muutokset ja niistä ilmoittaminen<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 169<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
25/28<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Muut asiat<br>
KHALL § 169<br>
1. Keskusteltiin Asikkalan vesi ja satama Oy:n ajankohtaisista<br>
asioista.<br>
2. Talousjohtaja Aapo Pispa toimii kunnanjohtajan sijaisena kesällä<br>
2020 kunnanjohtajan poissaolessa.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS<br>
Toimielin<br>
<br>
Kokouspäivämäärä<br>
<br>
Kunnanhallitus<br>
<br>
1.7.2020<br>
<br>
MUUTOKSENHAKUKIELLOT<br>
Kieltojen perusteet<br>
<br>
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä<br>
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.<br>
Pykälät<br>
<br>
159-161, 163, 165-166, 167-169<br>
<br>
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,<br>
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälät<br>
<br>
162, 164<br>
<br>
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin<br>
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:<br>
Pykälät ja valituskieltojen perusteet<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET<br>
Oikaisuvaatimusviranomainen<br>
ja -aika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.<br>
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax<br>
<br>
Asikkalan kunnanhallitus<br>
osoite: Rusthollintie 2, 17200 VÄÄKSY<br>
postiosoite: PL 6, 17200 VÄÄKSY<br>
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi<br>
telefax: (03) 888 6268<br>
Pykälät:<br>
<br>
162, 164<br>
<br>
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista.<br>
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö<br>
ja toimittaminen<br>
<br>
Katso jäljempänä.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
26/28<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
27/28<br>
<br>
VALITUSOSOITUS<br>
Valitusviranomainen ja valitusaika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.<br>
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Kunnallisvalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valitusaika: 30 päivää<br>
<br>
Hallintovalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten<br>
asiointipalvelussa osoitteessa<br>
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet<br>
Valitusaika:<br>
<br>
30<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.<br>
Päätöksen antopäivä x.x.2019.<br>
Valitusaika päättyy xx.x.2019.<br>
<br>
Muu valitus<br>
viranomainen<br>
§<br>
Oikaisuvaatimus- /<br>
valituskirjelmän<br>
sisältö ja<br>
toimittaminen<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
Valitusaika:<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava<br>
<br>
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite<br>
<br>
päätös, johon haetaan muutosta<br>
<br>
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi<br>
<br>
muutosvaatimuksen perusteet<br>
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos<br>
ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös<br>
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /<br>
valitusajan alkamisen ajankohdasta.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on<br>
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä<br>
säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- /<br>
valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston<br>
aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,<br>
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa<br>
viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen<br>
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin<br>
välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- /<br>
valitusajan päättymistä.<br>
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite:<br>
<br>
Lisätietoja<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Pykälät<br>
<br>
Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015 /1455 mukaan oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeuteen 1.1.2019 alkaen vireille tulevien asioiden osalta ovat seuraavat: Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä<br>
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä<br>
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija<br>
ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
12/2020<br>
<br>
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.<br>
<br>
Liitetään<br>
pöytäkirjaan<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
28/28<br>
<br>
